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BIULE TY N 


Ministerstwa budownictwa Przemysłowego 


Warszawa, 5 października 1953 r. Nr 18 (40) Poz. 121 — 128 
TREŚĆ: 
ZARZĄDZENIE niowymi w instalacjach elektrycznych 
Poz. 121 Nr60/0g. z dnia 16.IX.1953 r. w sprawie wyko- w pomieszczeniach niemieszkalnych. 
nawstwa robót budowlano - montażowych Poz. 125 Nr 32 z dnia 9.IX.1953 r. w sprawie zgłaszania 
w okresie zimowym 1953/1954 r. miesięcznych wniosków premiowych. 
Poz. 126 Nr 57 z dnia 23.IX.1953 r. w sprawie księgowego 
PISMA OKÓLNE ujęcia zobowiązań przedawnionych i pre- 
Poz. 122 Nr 13 z dnia 15.1X.1953 r. w sprawie otrzymy- kludowanych. a 
wania z wydziałów statystyki prezydiów Poz. 127 Nr 58 z dnia 26.IX.1953 r. w sprawie przyjmo- 
rad narodowych informacji statystycznych wania okresowych sprawozdań  finanso- 
niezbędnych dla przedsiębiorstw państwo- wych. 
wych dla celów planowania. 
Poz. 123 Nr 17 z dnia 10.VIL1953 r. w sprawie stosowania POLECENIE SŁUŻBOWE 
drutu ciągnionego na zimno jako zbrojenia Poz. 128 Nr 16 z dnia 26.IX.1953 r. w sprawie powołania 
do betonu sprężonego. pełnomocnika Ministra Budownictwa Prze- 
Poz. 124 Nr 23 z dnia 10.IX.1953 r. w sprawie stosowania mysłowego i komisji dla spraw powszech- 


E przewodów izolacyjnych z żyłami alumi- 


121. 
ZARZĄDZENIE Nr 60/Ogól. 
MINISTRA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 
z dnia 16 września 1953 r. 
w sprawie wykonawstwa robót budowlano - montażowych 
w okresie zimowym 1953/1954 r. 


Na podstawie $ 5 pkt. 3 uchwały Nr 1088 Prezydium Rządu 
z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie budownictwa zimowego 
(Monitor Polski Nr A-103, poz. 1608) celem zabezpieczenia 
sprawnego i terminowego wykonawstwa robót budowlano- 
montażowych w okresie zimowym 1953/1954 r., a w szczegól- 
ności dla zapewnienia: 


a) ciągłości robót budowlanych, montażowych i instala- : 
cyjnych, 

b) utrzymania stanu zatrudnienia przy zapewnieniu ma- | 
ksymalnej wydajności pracy, technicznie możliwej | 
w warunkach zimowych, 

c) pełnego wykorzystania sprzętu budowlanego zwłaszcza 
ciężkiego, 

d) właściwej jakości robót wykonywanych w niskich tem- 
peraturach, 

zarządzam, co następuje: 
$ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu będzie mowa o zjed- | 


noczeniach, należy przez to zrozumieć również przedsiębior- 
stwa, podległe Ministrowi Budownictwa Przemysłowego. 

§ 2. 1. Okresem zimowym jest czas od dnia 1 grudnia 
1953 r. do dnia 31 marca 1954 r. 

2. Wszystkie roboty przygotowawcze na budowach po- 
trzebne do prowadzenia robót w okresie zimowym powinny 
być ukończone w terminie do dnia 1 listopada 1953 r. i skon- 
irolowane przez jednostki nadrzędne w terminie do 15 listo- 
pada 1953 r. tak, aby z nastaniem niskich temperatur można 


było użyć wszelkich środków do zapewnienia ciągłości robót. | 


$ 3. Dyrektorzy właściwych centralnych zarządów polecą 
podległym zjednoczeniom ustalić w terminie do dnia 15 paź- 
dziernika 1953 r. jaki zakres robót przewidziany jest do wy- 
konania na budowach, przechodzących z roku 1953 na 
-rok 1954. 


nej inwentaryzacji. 


1. do dnia 30 listopada 1953 r. 
2. w okresie od dnia 1 grudnia 1953 r. do dnia 31 marca 
1954 r. 

$ 4. 1. Zakresy robót, o których mowa w § 3 kierownicy 
budów ustalą w porozumieniu z inwestorami bezpośrednimi. 
Zakresy robót, o których mowa w $ 3 pkt. 2 należy ustalić 
w formie szczegółowych harmonogramów sporządzanych we- 
dług obowiązujących wzorów. 

2. Zakresy robót, o których mowa w § 3, zatwierdza: 

1) dla budów kluczowych — dyrektor centralnego zarządu 

na wniosek dyrektora zjednoczenia, 

2) dla pozostałych budów — dyrektor zjednoczenia. 

$5. 1. Zakresy robót przewidziane w $ 3 niniejszego 
zarządzenia obejmować powinny wszystkie roboty przewi- 
dziane do wykonania na budowie, tak ogólno-budowlane jak 
i montażowe, instalacyjne, specjalne i tp. 

2. Zakres robót dla budów objętych generalnym wyko- 
nawstwem ustala generalny wykonawca w uzgodnieniu 
z podwykonawcami. x 

§ 6. 1. Dyrektorzy zjednoczeń polecą podległym jednost- 
kom organizacyjnym opracowanie w terminie do dnia 15 paź- 
dziernika 1953 r. wykazów i harmonogramów dostaw braku- 
jącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót wy- 
konywanych w okresie zimowym. 

2. Dyrektorzy zjednoczeń zapewnią w terminie do dnia 
1 listopada 1953 r. uzgodnienie z biurami projektów wymie- 
nionych w ust. 1 harmonogramów. 

3. Dyrektorzy centralnych zarządów nadzorujących biura 
projektów zapewnią wykońanie w podległych im biurach pro- 
jektów w pierwszym rzędzie dokumentacji projektowo-kosz- 
torysowej dla obiektów w zakresie przewidzianym do reali- 
zacji w okresie zimowym zgodnie z ustalonymi harmonogra- 
mami dostaw dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

4. W przypadku braku dokumentacji projektowo-koszto- 
rysowej, wykonywanej przez biura projektów innych resor- 
tów obowiązuje analogiczny tryb postępowania, przy czym 
właściwe centralne zarządy w oparciu o $ 5 ust. 3 pkt. 3 
lit. e cytowanej na wstępie uchwały zabezpieczą u właści- 
wych inwestorów terminową dostawę brakującej dokumen- 
tacji technicznej. 
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$ 7. Dyrektorzy zjednoczeń wydadzą podległym jednost- 
kom wykonawczym dyspozycje polecające poczynienie na bu- 
dowach przechodzących na 1954 r. wszystkich niezbędnych 
przygotowań do wykonywania robót w okresie zimowym, 
a w szczególności: 

1) przygotowanie do okresu zimowego dróg i dojazdów na 
budowach poprzez należyte odwodnienie i utrwalenie 
dróg w taki sposób, aby mogły one służyć swemu prze- 
znaczeniu w warunkach zimowych, 
przygotowanie dostatecznej ilości kruszywa, 
zabezpieczenie instalacji wodnych, 
przygotowanie urządzeń do podgrzewania kruszywa 
i wody oraz pomieszczeń do przygotowania zapraw i be- 
tonów. Betoniarki i mieszarki należy obudować ciepla- 
kami. Powierzchnia cieplaka w zasadzie powinna zabez- 
pieczyć przechowanie dziennego zużycia kruszywa i ce- 
mentu. Cieplaki budować należy jak najprostsze, np. 
z mat trzeinowych, słomianych, odpadków drewnia- 
nych itp., 
przygotowanie zimowych hoteli robotniczych stosownie 
do postanowień okólnika Nr 65 Ministra Budownictwa 
Przemysłowego z dnia 28 sierpnia 1952 r., 
przygotowanie na placu budowy potrzebnej ilości punk- 
tów ogrzewania się robotników podczas mrozów. 

$8. 1. W zakresie zaopatrzenia materiałowego zjedno- 
czenia obowiązane są zabezpieczyć wykonanie zadań produk- 
cyjnych przez utworzenie odpowiednich zapasów na punktach 
zużycia. 

2. W szczególności obowiązuje przestrzeganie następują- 
cych wytycznych: 

1) uzupełnienie zapasów kruszywa na budowach i składo- 
wiskach (wg zasad podanych w pismach Centralnego 
Zarządu Zaopatrzenia Nr CZZ-Pik-6/53 z dnia 27 marca 
i 4 sierpnia 1953 r.), 


2) 
3) 
4) 


5) 


6) 


2) zabezpieczenie kruszywa przed niszczeniem i zanie- 
czyszczeniem zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, 

3) uzupełnienie zapasów chlorku wapnia (wg zasad poda- 
nych w piśmie CZZ-Ch-13/3 z dnia 17 lipca 1953 r.), 

4) należyte przygotowanie zimowej odzieży ochronnej 
(pismo CZZ-MR-3 z dnia 4 maja 1953 r.) i mat słomia- 
nych (pismo CZZ-MR-16-3 z dnia 7 lipca 1953 r.), 

5) zabezpieczenie składowisk węgla i koksu, wzmożenie 
kontroli zużycia opału ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności zabezpieczenia pracy sprzętu. 

89. 1. Dyrektorzy zjednoczeń zapewnią, zgodnie z obo- 


wiązującymi przepisami, terminowe zaopatrzenie budów we 
wszelkie dodatkowe urządzenia i sprzęt, niezbędne dla wy- 
konywania robót w okresie zimowym. 

2. W przypadku braku dostatecznej ilości urządzeń po- 
mocniczych takich jak: piece do ogrzewania kruszywa i wo- 
dy, kotły do ogrzewania wody, piece do ogrzewania budyn- 
ków, koksiaki itp., zjednoczenia powinny braki te uzupełnić 
we własnym zakresie. 

3. Celem zapewnienia prawidłowego przygotowania sprzę- 
tu i jego pracy dyrektorzy zjednoczeń imiennie wyznaczą 
odpowiednich pracowników zjednoczeń, których zadaniem 
będzie: 

1) kontrola przebiegu remontu sprzętu do robót zimowych, 

2) kontrola wykorzystania sprzętu, 

3) kontrola prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu 

w warunkach zimowych. 
$ 10. 1. Wydatki na zakup dodatkowych urządzeń, sprzę- 
tu i przedmiotów o charakterze środków trwałych (np. kotły, 
'piece do suszenia budynków, piecyki, sprzęt do ogrzewania 
prądem elektrycznym) pokrywać należy, jeżeli chodzi o ro- 
boty zleceniodawców, ze środków przewidzianych w zatwier- 


dzonych planach inwestycyjnych zjednoczeń. W razie po- 
trzeby zjednoczenia powinny wystąpić poprzez właściwe cen- 
tralne zarządy do Departamentu Inwestycji o podniesienie 
przyznanych limitów na inwestycje niescentralizowane, skła- 
dając uzasadnione wnioski do dnia 10 października 1953 r. 

2. Wydatki na przedmioty nie mające charakteru środków 
trwałych (maty słomiane itp.), na zwiększone zużycie niektó- 
rych materiałów budowlanych i pomocniczych, jak chemi- 
kalia, koks, węgiel, na konieczną odzież zimową dla kategorii 
pracowników nie wymienionych w załączniku Nr 17 do 
układu zbiorowego pracy w budownictwie z dnia 7 maja 
1949 r., na zwiększone zużycie energii elektrycznej itp., na 
dodatkowe zagospodarowanie placu budowy i na urządzenia 
zabezpieczające wymagania przepisów o bezpieczeństwie 
i higienie pracy w warunkach zimowych przejściowo będą 
finansowane przez zjednoczenia z ich środków obrotowych. 

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1, finansowane będą 
w przypadku wykonywania inwestycji systemem gospodar- 
czym ze środków przewidzianych w obowiązujących przepi- 
sach dotyczących finansowania wydatków związanych z wy- 
konywaniem inwestycji systemem gospodarczym. 

4. Na przejściowe sfinansowanie dodatkowych kosztów 
robót zimowych centralne zarządy oraz zjednoczenia podle- 
głe bezpośrednio Ministrowi winny zabezpieczyć swoim jed- 
nostkom uzyskanie ponadnormatywnego kredytu bankowego. 

W tym celu zwiększone koszty robót zimowych należy 
uwzględnić we wnioskach do planów kredytowych na 
IV kwartał 1953 r. oraz I kwartał 1954 r. sporządzanych 
w trybie obowiązujących przepisów. 

§ 11. 1. Koszty dodatkowe robót zimowych obciążające 
zleceniodawcę powinny być włączone do kosztorysu general- 
nego tego zleceniodawcy. Koszty dodatkowe robót zimowych 
obejmują amortyzację środków trwałych, o których mowa 
w $ 10 ust. 1, koszt zużytych przedmiotów nietrwałych, mate- 
riałów budowlanych i inne koszty, o których mowa w $ 10 ust. 2. 

2. Rozliczenie kosztów, o których mowa w ust. 1, przez 
inwestora z jego środków inwestycyjnych nastąpić może je- 
dynie w granicach sumy kosztów przewidzianych w kogzto= 
rysie generalnym oraz wyłącznie w stosunku do robót zapla- 
nowanych zgodnie z umową do wykonania w okresie zimo- 
wym i wykonanych w okresie, który ustali Przewodniczący 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: 

3. Do rozliczenia kosztów z tytułu robót zaplanowanych 
na podstawie umów zawartych przed okresem zimowym, 
a faktycznie wykonanych w okresie zimowym, w stosunku do 
których kosztorysy umowne nie przewidują pozycji dodat- 
kowych kosztów robót wykonywanych w okresie zimowym, 
mają zastosowanie w rachunkach przejściowych, wystawia- 
nych zgodnie ze stanem zaawansowania poszczególnych ele- 
mentów scalonych — wskaźniki określające zwiększenie kosz- 
tów budownictwa w okresie zimowym. Wskaźniki te zostaną 
podane do wiadomości odrębnie. 

$ 12. Podstawę dla ustalenia metod wykonawstwa robót 
w okresie zimowym stanowią: 

1) Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej dotyczące 
wykonywania robót w okresie zimowym (wydane przez 
Państwowe Wydawnictwa Techniczne): 

a) Instrukcja ogólna o prowadzeniu robót budowlanych 
w okresie zimowym — wyd. IV, 
Instrukcja o przechowywaniu i przygotowywaniu 
materiałów budowlanych do robót zimowych, 
Instrukcja o wykonywaniu robót ziemnych zimą, 
Instrukcja o wykonywaniu robót betonowych i żel- 
betowych zimą — wyd. IV, 
Instrukcja o prowadzeniu robót murowych zimą — 
wyd. IV, 


b) 


c) 
d) 


e) 


Nr 18(40y;poz. 121 


BIULETYN MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 


Str. 3 


f) Instrukcja o prowadzeniu robót zimą w budynkach 


zamkniętych, 

g) Instrukcja o wykonywaniu robót budowlanych w cie- 
plakach, 

h) Instrukcja o stosowaniu chlorku wapnia i innych 


demieszek chemicznych do zapraw i betonów w bu- 

downictwie zimowym, 

Ji Instrukcja o stosowaniu ogrzewania parą do robót 
zimowych, 
Instrukcja o stosowaniu nagrzewania prądem elek- 
trycznym elementów budowlanych zimą. 
Instrukcja o stosowaniu wapna palonego mielonego 
do robót zimowych, 

l) Instrukcja o stosowaniu w murach zapraw gipso- 

wych z uwzględnieniem robót zimowych. 

2) Instrukcja Departamentu Głównego Mechanika z dnia 
5 października 1951 r. w ogólnych zasadach zabezpie- 
czenia i przygotowania sprzętu budowlanego do robót 
w okresie zimowym. 

$13. 1. Każda budowa, na której będą wykonywane za- 
sadnicze roboty w okresie zimowym, powinna posiadać robo- 
czy projekt organizacji robót opracowany w trybie zarządze- 
nia Ministra Budownictwa Przemysłowego Nr 41/Og. z dnia 
29 czerwca 1953 r., w sprawie projektów organizacji budów 
dla inwestycji budownictwa przemysłowego (Biuletyn Min. 
Bud. Przem. Nr 12, poz. 69). 

2. Opracowane już projekty nie uwzględniające wyko- 
nawstwa robót w okresie zimowym, należy uzupełnić nie- 
zbędnymi dodatkowymi opracowaniami. 

3. Dyrektor zjednoczenia ustali w terminie do dnia 1 paź- 
dziernika 1953 r. plan opracowania lub uzupełnienia robo- 
czych projektów organizacji robót na poszczególne obiekty 
czy roboty i ustali osoby opracowujące i terminy wykonania. 

4, Robocze projekty organizacji robót zatwierdza dyrektor 
zjednoczenia, a dla budów kluczowych i innych ważniejszych 
budów — dyrektor centralnego zarządu. 

5. Robocze projekty organizacji robót dla budów typowa- 
nych w terminie do dnia 31 października 1953 r. przez De- 


partament Techniki przy współpracy Departamentu Produk- 


cji, zostaną przed zatwierdzeniem przez centralny zarząd 
zaopiniowane przez Komisję Oceny Projektów Organizacji 
Budowy, działającą przy Departamencie Techniki. 

§ 14. 1. Roboty wykonywane w warunkach zimowych 
muszą w pełni odpowiadać stawianym warunkom pod wzglę- 
dem jakości wykonawstwa. 


2. W tym celu należy: / 
1) roboty wykonywać na podstawie projektów organizacji 
robót, 


zwrócić szczególną uwagę na kontrolę jakości wyko- 
nawstwa poprzez: 
a) wzmożenie kontroli międzyoperacyjnej zgodnie z za- 
rządzeniem Nr 131 Ministra Budownictwa Przemy- 
słowego z dnia 6 czerwca 1952 r. w sprawie wpro- 
wadzenia na budowach obowiązku technicznej kon- 
troli międzyoperacyjnej (Biuletyn M. B. Przem. Nr 8. 
poz. 56), 
Ścisłe przestrzeganie zarządzenia Nr 21/Og. Ministra 
Budownictwa Przemysłowego z dnia 7 maja 1953 r. 
w sprawie wzmożenia kontroli jakości produkcji 
(Biuletyn M. B. Przem. Nr 7. poz. 20). 
c) objęcie opieką laboratoryjną wszystkich wykonywa- 
nych robót w warunkach zimowych; 
3) pogłębiać stale poziom wiadomości technicznych per- 
sonelu technicznego, robotników i majstrów: 
4) przeprowadzać instruktaż robotników i majstrów przed 
i w czasie wykonywania robót. 


2 


< 


b) 


§ 15. 1. Majstrowie i brygadziści zatrudnieni przy wy- 
konywaniu robót zimowych muszą posiadać znajomość tech- 
nologii wykonawstwa robót w okresie zimowym. Nie posia- 


! dających znajomości technologii wykonawstwa robót w okre- 


sie zimowym należy przeszkolić w ramach szkolenia we- 
wnątrz-zakładowego, wg programów ustalonych przez zjedno- 
czenia i zatwierdzonych przez właściwe centralne zarządy. 

2. Po przeszkoleniu majstrowie i brygadziści, którzy wy- 
każą znajomość technologii wykonawstwa w okresie zimo- 
wym, otrzymują zaświadczenie wg wzoru stanowiącego za- 
łącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Zjednoczenia i centralne zarządy uwzględnią w planach 
operatywnych szkolenia wewnątrz-zakładowego na IV kwar- 
tał 1953 r. i I kwartał 1954 r. — szkolenie w zakresie tech- 
nologii wykonawstwa robót w okresie zimowym. 

$ 16. W związku z występującymi w okresie zimowym 
tendencjami do niesłusznego wyrównywania zarobków do 
wysokości osiąganej w pełnym sezonie, dyrektorzy zjedno- 
czeń będą prowadzili szczególnie staranną kontrolę zgodności 
obliczeń zarobków z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza 
zwrócą uwagę na dokładne stosowanie przepisów zarządze- 
nia Nr 123 Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 
15 maja 1952 r. w sprawie zwiększenia dyscypliny płac oraz 


polepszenia jakości robót w wykonawstwie budowlano- 
montażowym. 
§ 17. 1. Dyrektorzy zjednoczeń złożą właściwym central- 


nym zarządom kolejne sprawozdania z wykonania postano- 
wień niniejszego zarządzenia w dniach: 15-go października, 
5-go listopada i 25-go listopada 1953 r. 

2. Dyrektorzy centralnych zarządów złożą do Departa- 
mentu Techniki zbiorcze sprawozdania z wykonania posta- 
nowień niniejszego zarządzenia w dniach: 20-go października, 
10-go listopada i 1-go grudnia 1953 r. 

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2 zjednocze- 
nia i centralne zarządy ogólno-budowlane sporządzą wg 
wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarzą- 
dzenia. 

4. Zjednoczenia i centralne zarządy specjalizowane do- 
stosują sprawozdania do specyfiki wykonywanych przez nich 
robót. 

$ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

wz MINISTRA 

Inż. St. Pietrusiewicz 
Podsekretarz Stanu 


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/Og. 
Ministra Budownictwa Przemysłowego 
z dnia 16 września 1953 r. 


(pieczęć podłużna (budowy) 
zakładu pracy) 
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Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego Wzór MBPrzem — T-4 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/Og. 

Departament Techniki Ministra Budownictwa Przemysłowego 
SEniEalINY „Zanząd om 4....% ogien A aaa i a z dnia 16 września 1953 r. 
BRECNOCZEMIE: non PE ae e ivan aan ea Łe 


SPRAWOZDANIE 


zę stanu przygotowań do robót wykonywanych w okresie zimowym 1953/1954 r. 
EGAT a T Bot maftteć 1953 r. 


Zatwierdzone przez G. U. S. 
dnia 5.1X.1953 r. za Nr 3870 
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*) w zakresie ustalonym w § ł6p.li2 

**) wraz z remanentami r. ub. 

i**) podać ilość a) parowozów 
b) lokomobil: 
c) parników 
d) suszarek (Deuba, OT i inne) 
c) innych urządzeń grzewczych 
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PISMO OKÓLNE Nr 13 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 
DEPARTAMENT PLANOWANIA 


z dnia 15 września 1953 r. | 


w sprawie otrzymywania z wydziałów statystyki prezydiów 
rad narodowych informacji statystycznych niezbędnych dla 
przedsiębiorstw państwowych dla celów planowania. 

W związku z okólnikiem Nr 116 Prezesa Rady mea S 
z dnia 31 sierpnia 1953 r. w sprawie udzielania przez wy- 
działy statystyki prezydiów rad narodowych danych staty- 
stycznych niezbędnych do bieżącego planowania — podaje się 
do wiadomości, co następuje: 

Przedsiębiorstwa państwowe mogą od dnia 1 września 
1953 r. dla celów planowania gospodarczego otrzymywać 
w wydziałach statystyki prezydiów wojewódzkich rad naro- 
dowych i rad narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi infor- 
macje statystyczne dotyczące rzeczowego i terenowego za- 
kresu działania tych rad. 

Informacje statystyczne mogą być udzielane bądź w formie 
wyciągów lub odpisów, bądź wykorzystania akt na miejscu 
i to jedynie na podstawie pisemnego wniosku kierownika 
przedsiębiorstwa. 

Wniosek winien zawierać przedmiot badania, konieczność 
posługiwania się danymi statystycznymi oraz nazwisko, imię 
i stanowisko służbowe pracownika upoważnionego do odbioru 


informacji. 
wlz DYREKTORA DEPARTAMENTU 

Mer inż. A. Wołodkiewicz | 

Naczelnik Wydziału | 
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PISMO OKÓLNE Nr 17 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 
DEPARTAMENT TECHNIKI 


z dnia 10 lipca 1953 r. 


w sprawie stosowania drutu ciągnionego na zimno jako zbro- 
jenia do betonu sprężonego. 


Podaje się do wiadomości i wykorzystania „Wytyczne tym- 
czasowe stosowania drutu ciągnionego na zimno jako zbro- 
jenia do betonu sprężonego", stanowiące załącznik do niniej- 
szego pisma okólnego. i 


V-DYREKTOR DEPARTAMENTU 
Mgr inż. St. Hojarczyk 


Załącznik do pisma okólnego Nr 17 
Ministerstwa Budownictwa Przemy- 
słowego z dnia 10 lipca 1953 r. 


WYTYCZNE TYMCZASOWE 


stosowania drutu ciągnionego na zimno jako zbrojenia 
do betonu sprężonego. 


Druty ciągnione na zimno (patentowane) powinny być za- 
mawiane z podaniem minimalnej wytrzymałości oraz granicy 
plastyczności zgodnie z tablicą 2. 

Każda partia dostarczonego materiału powinna posiadać 
świadectwo huty podające wytrzymałość na początku i na 
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końcu każdego kręgu. Świadectwo powinno być podpisane 
przez upełnomocnionego przedstawiciela huty, który ręczy za 
jakość przesyłki. 

W celu ustalenia granicy plastyczności decydującej o na- 
prężeniu dopuszczalnym dla danej partii drutu, należy po- 
brać próbki z kręgów o najmniejszej, największej oraz śred- 
niej granicy wytrzymałości. Próbki należy pobrać po 2 
(lepiej 4) z wolnych końców kręgów. Długość próbek powinna 
wynosić 80 cm. 

Najniższy otrzymany 
partii drutu. 

Wydłużenie A drutów powinno wynosić (przy długości 
pomiarowej 1, = 20 ©) ptzynajmniej 3%. Jeżeli jakakolwiek. 
próbka nie czyni zadość wymaganiom, należy powtórzyć ba- 
danie, biorąc powtórnie próbki z obu końców odnośnego krę- 
gu. Jeżeli chociaż jedna z powtórnych prób nie da wyma- 
ganego rezultatu można odpowiadającą partię drutów zdy- 
skwalifikować. 

"Próbki drutów przesyłane do badań powinny być zaopa- 
trzone kartką podającą oznaczenie kręgu i wytrzymałość 
końców kręgu podaną w świadectwie huty. 

Wymiary i ciężar stosowanych drutów podaje tablica 1, 
a wymagane cechy wytrzymałości tablica 2. 


Tablica 1. 


wynik jest miarodajny dla całej 


Wymiary, tolerancja i ciężary gładkich drutów przeciąganych, 
do betonu sprężonego 


Średnica Tolerancja Przekrój Ciężar 1.000 m 
w mm w mm w mm? drutu w kg 

1,5 | 1,77 13,9 

2,0 + 0,05 | 3,14 24,7 

2,5 4,91 38,5 

3.0 | 7,07 55,5 

4,5 15,9 125,0 

5,0 t "0510 19,6 154,0 

7,0 38,5 302,0 

Tablica 2 


Wymagane cechy wytrzymałościowe gładkich drutów 
przeciąganych do betonu sprężonego 


Gam małość na zerwaniej plastyczności (wydłużenie 
w kg/mm? Qr C,2 w kg/mm? A 20 
7 i 
1,5 | 240. | 190 3% 
2,0 | 230 | 180 3% 
2,5 | 220 | 170 3% 
3,0 | 175 140 3% 
4,5 165 120 3% 
Go e| 150 110 3% 
7,0 | 140 100 3% 


Naprężenie drutów może wynosić najwyżej 85% granicy 
plastyczności. Krótkotrwałe przekroczenie powyższej war- 
tości w celu wyeliminowania wpływu pełzania oraz poślizgu 
w urządzeniach kotwiących może wynieść 1,1 . 85 Qr = 93,5% 
granicy plastyczności. 

Moduł sprężystości gładkich strun przeciąganych na. 
zimno średnicy do 3 mm można przyjmować jako równy 
2.000.000 kglem2. Moduł sprężystości drutów średnicy ponad 
3 mm należy do czasu przeprowadzenia odpowiednich badań 
ustalać eksperymentalnie. Doświadczalnego sprawdzenia wy- 
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maga również moduł sprężystości strun falowanych lub ple- 
cionych. 
Stosowanie drutów falowanych lub plecionych może mieć 


miejsce jedynie po przeprowadzeniu specjalnych prób, 
sprawdzających cechy wytrzymałościowe profilowanego 
drutu. 


Należy zwracać uwagę, by druty do betonu sprężonego nie 
uległy uszkodzeniu w czasie transportu oraz podezas przy- 
gotowania i układania zbrojenia. 

Spawanie drutów przeciąganych na zimno jest zabronione. 
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PISMO OKÓLNE Nr 23 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 
DEPARTAMENT TECHNIKI 


z dnia 10 września 1953 r. 


w sprawie stosowania przewodów izolacyjnych z żyłami alu- 
miniowymi w instalacjach elektrycznych w pomieszczeniach 
niemieszkalnych. 


Departament Techniki zwraca uwagę jednostek organiza- 
cyjnych budownictwa przemysłowego, które projektują, mon- 
tują i wykonują instalacje oświetleniowe i siłowe w po- 
mieszczeniach niemieszkalnych na obowiązek przestrzegania 
postanowień zawartych w zarządzeniu P.K.P.G. Nr 148 z dnia 


Il czerwca 1953 roku (Biuletyn P.K.P.G. Nr 18/53, poz. 77) | 


w sprawie stosowania przewodów izolowanych z żyłami alu- 
miniowymi w instalacjach elektrycznych pomieszczeń nie- 
mieszkalnych. 
DYREKTOR DEPARTAMENTU 
Mgr inż. M. Rzędowski 
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PISMO OKÓLNE Nr 32 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 
DEPARTAMENT ZATRUDNIENIA I-PŁAC 
z dnia 9 września 1953 r. 

w sprawie zgłaszania miesięcznych wniosków premiowych. 


W związku z zaistniałymi przypadkami zgłaszania wnio- 
sków premiowych dla jednostek, które nie wykonały planów 


produkcyjnych i wskaźników wydajności, Departament Ża- | 


trudnienia i Płac w oparciu o decyzję Obywatela Ministra 
z dnia 26 sierpnia 1953 r. zwraca uwagę na niewłaściwość 
składania nieuzasadnionych wniosków, powodujących zbędną 
korespondencję. 

Tak zwane „obiektywne przyczyny“ niewykonania planów 


produkcyjnych bądź wskaźników wydajności mogą — w uza- | 


sadnionych przypadkach — usprawiedliwić 
i zespół pracowników z zarzutu niewykonania nałożonych 
obowiązków, nie stanowią natomiast podstawy do przyznania 
pracownikom premii. 

Jaskrawym przykładem są złożone przez C.Z. Śląsk wnioski 
o przyznanie premii dla żwirowni Buków, która wykonała 
plan produkcyjny i wskaźnik wydajności w około 60% i dla 


kierownictwo ; 


Wytwórni Siatek w Częstochowie, która wykonała plan pro- | 


dukcyjny w około 10%, a wskaźnik wydajności w około 40%. 
Departament Zatrudnienia i Płac powiadamia, że tego ra 
dzaju nieużasadnione wnioski będą pozostawały nieuwzględ- 
nione i bez odpowiedzi. 
DYREKTOR DEPARTAMENTU 
Inż. Q. Vieweger 
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PISMO OKÓLNE Nr 57 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 
DEPARTAMENT KSIĘGOWOŚCI 
znak KS-I/D-la 
z dnia 23 września 1953 r. 


w sprawie księgowego ujęcia zobowiązań przedawnionych 
i prekludowanych. 


W myśl $ 1 uchwały Nr 404 Prezydium Rządu z dnia 
30 maja br. podlegają odprowadzeniu do budżetu zobowią- 
zania, które po dniu 31 grudnia 1952 r. uległy w myśl obc- 
wiązujących przepisów przedawnieniu lub prekluzji, a więc 
zarówno te kwoty, które już w 1953 r. były księgowane przez 
jednostki jako zyski nadzwyczajne jak i te, które w dalszym 
ciągu będą ulegać przedawnieniu i prekluzji. 

W związku z powołaną wyżej uchwałą Prezydium Rządu 
jednostki budownictwa przemysłowego powinny ujmować 
księgowo te zobowiązania w sposób następujący: 

1) o ile zobowiązanie nie było w 1953 r. przeksięgowane 
na konto 201 jako zysk nadzwyczajny, należy je wy- 
księgować z konta na którym obecnie się znajduje. 
przesuwając na dobro konta „Rozrachunki z innych ty- 
tułów publiczno - prawnych* (symbol 088 względnie 
w części jednostek 084) na odrębną kartę analityczną, 
skąd zostanie przelane do budżetu, 

2) w przypadku, gdy zostało ono już księgowane na koncie 
201 jako zysk nadzwyczajny, należy je stamtąd przesu- 
nąć na konto „Rozrachunki z innych tytułów publiczno- 
prawnych* jak w pkt. 1, 

3) w chwili zapadnięcia prekluzji względnie przedawnie- 
nia nie należy zobowiązania księgować na koncie 201 
jako zysku, gdyż w myśl uchwały Prezydium Rządu 
nie stanowi ono zysku nadzwyczajnego dla jednostek. 
Winno ono trafić na konto „Rozrachunki z innych ty- 
tułów publiczno-prawnych'*, skąd ulegnie przelaniu do 
budżetu. 


DYREKTOR DEPARTAMENTU 
S. Wojciechowski 


Ke 
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PISMO OKÓLNE NR 58 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSLOWEGO 
DEPARTAMENT KSIĘGOWOŚCI 

Znak KS-I/D-la 
z dnia 26 września 1953 r. 


w sprawie przyjmowania okresowych sprawozdań 
finansowych. 


Nawiązując do Instrukcji nr 7 Departamentu ż dnia 
29 czerwca 1953 r. w sprawie przepisów zaostrzających tryb 
przyjmowania sprawozdawczości finansowej w 1953 r. przez 
jednostki nadrzędne (Biuletyn Ministerstwa Budownictwa 
Przemysłowego nr 11, poz. 67) Departament podaje dodat- 
kowe, ustalone ostatnio przez Ministerstwo Finansów prze- 
pisy przyjmowania przez jednostki nadrzędne sprawozdań 
finansowych jednostek podległych. 
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Sir 


1. Sprawozdanie finansowe jednostki samodzielnie bi- 
lansującej winno być składane jednostce nadrzędnej oso- 
biście przez głównego księgowego jednostki samodzielnie 
bilansującej, względnie przez upoważnioną przez niego 
osobę spośród stojącego na odpowiednim poziomie facho- 
wego personelu działu księgowości. 


2. Sprawozdanie to winno być przyjmowane w jednost- 
ce nadrzędnej osobiście przez głównego księgowego jed- 
nostki nadrzędnej, względnie przez upoważnioną przez nie- 
go osobę, zatrudnioną w podległej mu komórce  księgo- 
wości. 

3. Przyjęcie sprawozdania winno się odbyć w taki spo- 
sób, aby dało gwarancję prawidłowości bieżącej sprawo- 
zdawczości i ewidencji księgowej. W tym celu osoba przyj- 
m'ująca sprawozdanie finansowe powinna również spraw- 
dzić: p 

a) formalną i rachunkową stronę sprawozdania; 

b) zgodność danych sprawozdania z obrotówką kont 

syntetycznych i analitycznych; 

c) zgodność obrotówki z kontami syntetycznymi (nawet 
wyrywkowo); 
stan zapisów na kontach syntetycznych i analitycz- 
nych (nawet wycywkowo); 

e) zgodność zapisów na wybranych kontach syntetycz- 

nych i analitycznych (porównanie sum z obrotówka- 
mi kont analitycznych). 

4) W celu uzyskania możliwości sprawdzeń, o których 
mowa w punktach c), d) i e), główny księgowy jednostki 
nadrzędnej wyznaczy każdorazowo przed terminem przyj- 
nowania kwartalnych sprawozdań, które konta syntetycz- 
ne i analityczne winny być przedkładane do wglądu przez 
Loszczególne jednostki bilansujące wraz ze sprawozdaniem. 

W odniesieniu do kont syntetycznych, do których wpro- 
wadzone są urządzenia analityczne, należy żądać przed- 
kładania również tych urządzeń, a to w celu sprawdzenia 
kompletności i zgodności zapisów ewidencji syntetycznej 
1 analitycznej. 


©) 


Badanie zgodności stanu zapisów na kontach syntetycz- 
nych i analitycznych winno być tak rozłożone w czasie, 
cżeby w przeciągu roku jednostka nadrzędna mogła je 
przeprowadzić co najmniej jednokrotnie. 

5. W protokóle usterek i uwag, przewidzianym w punk- 
tie 7 Instrukcji nr 7 Departament Księgowości Minister- 
stwa Budownictwa Przemysłowego należy umieścić nastę- 
pujące punkty: 

1) nazwę jednostki samodzielnie bilansującej, 

2) nazwę jednostki nadrzędnej, 

3) imię, nazwisko i stanowisko osoby składającej spra- 

'wozdanie, z 

4) imię, nazwisko i stanowisko osoby przyjmującej spra- 

wozdanie, 

5) stwierdzone błędy i uchybienia, 

6) wydane zalecenia i terminy-ich realizacji, 

7) datę sporządzenia protokółu i podpisy osób wymie- 

nionych w punktach 3) i 4). 

Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach (dla jed- 
nostki nadrzędnej i jednostki składającej sprawozdanie). 

6. Sporządzenie protokółu obowiązuje w każdym wy- 
padku, nawet gdy sprawozdanie przyjęto bez poprawek, lub 
gdy poprawki zostały dokonane w toku przyjęcia. 


DYREKTOR DEPARTAMENTU 
° S. Wojciechowski 
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POLECENIE SŁUŻBOWE NR 16 
MINISTRA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 


z dnia 26 września 1953 r. 


w sprawie powołania pelnomocnika Ministra Budownictwa 
Przemysłowego i komisji dla spraw powszechnej inwenta- 
ryzacji. 


Celem przeprowadzenia prac przygotowawczych dla po- 
wszechnej inwentaryzacji, ʻa także rozwiązania powstałych 
w tym zakresie zagadnień o charakterze resortowym, na 
podstawie uchwały nr 896 Prezydium Rządu z dnia 10 paź- 
dziernika 1952 r. w sprawie przystąpienia do prac przygo- 
towawczych dla przeprowadzenia powszechnej inwentary- 
zacji środków trwałych w gospodarce uspołecznionej Pol- 
ski Rzeczypospolitej Ludowej (Monitor Polski nr A-88, 
toz. 1372), w związku z uchwałą nr 36 Rady Ministrów 
z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie trybu powoływania 
komisji resortowych i wynagradzania za udział w posie- 
dzeniach (Monitor Połski A-9, poz. 134) polecam, co naslę- 
puje: 

§ 1. 1. Z dniem 1 września 1953 r. powołuję ob. inż. St. 
Pluteckiego na Pełnomocnika Ministra Budownictwa Prze- 
raysłowego dla Spraw Powszechnej Inwentaryzacji, zwane- 
go w dalszym ciągu Pełnomocnikiem. 

2. Na zastępcę Pełnomocnika powołuję ob. Gąssowskie- 
go Zygmunta. 

$ 2. Do zakresu działania Pełnomocnika w okresie przy- 
gotowawczym należy całokształt spraw wchodzących w za- 


«res prac przygotowawczych do przeprowadzenia po- 
wszechnej inwentaryzacji, a w szczególności: 
1. ustalenie szczegółowej nomenklatury i klasyfikacji 


obiektów typowych dla budownictwa przemysłowego w za- 
kresie — budynków, budowli, maszyn, urządzeń, narzędzi 
i inwentarza; 

2. ustalenie średnich okresów użytkowania (amortyza- 
cyjnych) poszczególnych obiektów typowych dla budowni- 
ctwa przemysłowego — w zakresie budynków, budowli, ma- 
szyn, urządzeń, narzędzi i inwentarza; 

3. opracowanie szczegółowych instrukcji metodologicz- 
uych, zapewniających prawidłowe- i jednolite postępowa- 
nie przy inwentaryzacji obiektów typowych dla budowni- 
ctwa przemysłowego oraz ustalających szczegółowo zasady 
i tryb przeprowadzania inwentaryzacji w ramach resortu; 

4. zorganizowanie aparatu kierowniczego i wykonaw= 
czego oraz jego szkolenie i instruktaż; 

5. wyposażenie aparatu wykonawczego we wszelkie 
środki niezbędne do przeprowadzenia w sposób prawidło- 
wy powszechnej inwentaryzacji (instrukcji, formularza 
itd.). 

8 3. Pełnomocnik jest równocześnie przewodniczącym 
Głównej Komisji dla spraw powszechnej inwentaryzacji 
w Ministerstwie Budownictwa Przemysłowego. 

S$ 4, Z dniem 1 września 1953 r. powołuję na członków 
Głównej Komisji dla spraw powszechnej inwentaryzacji 
w Ministerstwie Budownictwa Przemysłowego: 

1. Inż. Iwaszkiewicz Wincenty — Rzeczoznawca dla spraw 
Nowej Huty MBPrzem. 

2. Inż. Hlibowicki Stefan — Gł. inż. Dep. Prod. MBPrzem. 

3. Inż. Piekarski Ludwik — Kier. Działu T. T. CZ. Pół- 
noc MBPrzem. 

4. Inż. Chodowiec Zdzisław -— Nacz. Wydz. Dep. Gł. Mech. 
MBPrzem. 
5r<a[nż: 
MBPrzem. 


Pawluć Michał — Kier. Dz. CZ Mechanizacji 
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6. Ob. Żuchowski Stanisław — Gł. Mechan. CZ Północ 
MBPrzem. 
a Ob: 
M BPrzem. 
8. Ob. Inż. Dalman Andrzej — Kier. Dz. CZ Mechaniza- 
cii MBPrzem. 

9. Ob. Inż. Lekszycki Tadeusz — Kier. Dz. CZ Transpor- 
tu MBPrzem. 

10. Ob. Inż. Kurkowski Bogdan — Gł. Technolog CZ Po- 
łudnie MBPrzem. 

11. Ob. Inż. Horwatt Jan — Dyr. Techn. CZBLI MBPrzem. 

12. Ob. Inż. Orman Bartłomiej — Z-ca Dyr. Techn. CZ 
Konstr. St. MBPrzem. 

13. Ob. Mgr. Wolczyński Jan — Kier. Dz. 
Konstr. St. MBPrzem. 

14. Ob. Inż. Maszczyński Edward — GŁ Inż. Dep. Prod. 
Inst. Sanit. MBPrzem. 

15. Ob. Inż. Przychocki Jan — Gł. Technolog CZ 
Przem. MBPrzem. 

16. Ob. Inż. Smidowicz Tadeusz — Z-ca Nacz. Inż. Cz. 
Wod. Inż. MBPrzem. 

17. Ob. Inż. Szymonowicz Jerzy — Nacz. Inż. Zarząd Bud. 
Pieców Przem. 


Inż. Dobrzyński Romuald — Kier. Dz. ZRZ 


Organ. CZ 


Inst. 
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18. Ob. Inż. Michalski Jerzy — Kier. Dz. Dokum. Metro- 
budowa MBPrzem. 

19. Ob. Inż. Jarosz 
Bet. i Żelb. 

20. Ob. Inż. Szewell Witold — Gł. Projektant „Elektro- 
projekt". 

21. Ob. Inż. Sznuk Stanisław — Dyr. Techn. Biuro Proj. 
Zakł. Pref. 

22. Ob. Inż. Staniewicz Kazimierz — Gł. Kosztorysant CZ 
Biur. Proj. 


Tadeusz — Gł. Technolog CZ Zakł. 


23. Ob. Inż. Guttman Jerzy — Gł. Kier. Grupy Rob. 
WZRLI-2. 

24. Ob. Dyr. Egierski Józef — Zarząd Zaop. Robotn. 
MBPrzem. 


25. Ob. Inż. Sikorski Karol — Dyr. Dep. Inwest. MBPrzem. 

26. Ob. Inż. Wójcicki Stanisław — Dep. Inwest. MBPrzem. 

27. Ob. Dyr. Friedlender Emil Dep. Budż. Gosp. 
M BPrzem. 

28. Ob. Inż. Kuhn Władysław — Nacz. Inż. WZRLI-2. 

29. Ob. Inż. Rzegociński Leszek — Nacz. Dz. Zaop. CZRLI. 


Inż. St. Farjaszewski 
Podsekretarz Stanu 
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